(೪ 


Na ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 221 NE 
ಪ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 09-12-2020 y 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 
ಗಳು ಉತ್ತರಗಘ 

ಅ) [ಜೆಳಗಾವ ಜಿತ್ಷಯ ಬೆಳಗಾವಿ"`ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ `ಅತಿವೃಷ್ಕಿ "1 ` ಪ್ರವಾಹದಿಂದ”`ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ' ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ | 
| ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ 
| ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಅತಿವೃಷ್ಠಿ / ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿ. ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. f 
ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ತೀರ 
ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು. ಕನಿಷ್ಠ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ 
ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 

ಈ [ಬಂದದ್ಧಪ್ಷ ರ್ನ ಅತವೃಷ್ಟ ಪತ್ತ ಸಕಪಾವಾಹಂದ ಹಾನಗನಗಾದ ಕ ಹಾಗಾ ಸತಗ 
ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ 1 ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.22.19 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ 
ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ | ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೀಡಾದ 20.64 ಕಿಮೀ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಮಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲಿನ 6 ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:- 

| ಕ್ರಮಗಳೇನು; 
3 ರಾಜ್ಯ'ಹೆದ್ದಾಕ`ನರ್ಷಹಣ ರಾಜ್ಯ"ಹೆದ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾ ಅಂದಾಜು 2 ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ | ಮಗ್‌ | ಮತ್ತ 
ಬ ಚ ರಿಗಳ 
5. ಸಂಖ್ಯೆ ; ಸಂಖ್ಯೆ ; 
ಲಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ) ೨ | ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 5 | ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1051.00 3 ಕ್ತ್‌ಸರ [ T4400 
715.00 3 380.00 7 107500 
176600 % ga 
ಮೇಲ್ಕಂಡ 24 ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 6 ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇರಿ 
30 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ 
ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಇ) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2017-18, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2017-18, 2018-19 ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 14 ರಾಜ್ಯ 

2018-19 ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾದ್ದು, ಅವುಗಳ 


೬ 


ಉತ್ತರಗಳು 


29-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


\ mu A 
ಒಟ್ಟು ಐಷ್ಟು ಹೆದ್ದಾರಿ 


ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 


ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ: 


ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 
.ಸರ್ಕಾರಧಿಂದ '.. 
ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 
ಬಳಕೆಯಾದ 


ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: (ವಿವರ ' 


ಒದಗಿಸುವುದು) 


ವಿವರಗಳನ್ನು" ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ `ನೀಡಡೆ. "ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ 74 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಡಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ 
ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


[ee 


ಈ) 


2017-18, 2018-19 
ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ 


| ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ, 
| 3054, ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌, 
| ಎಸ್‌.ಸಿಪಿ/ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ, 
| ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ 

1 ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ . 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು 
(ತಾಲೂಕುವಾರು ವಿವರ 
ಒದಗಿಸುವುದು) 


2017-18, 2018-19 ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ, 3054, ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌, 
ಎಸ್‌.ಸಿಪಿ/ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಉ) 


ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 
ಸದಲಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ಷೇತಕ್ಕೆ 2017-18, 
2018-19 ಹಾಗೂ 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಟ್ಟು 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆಯೆ: 
ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ. 
ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
(ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲಗಾ`ವಿಧಾನ್‌ ಸಭಾ 2017-18, 2018-19 ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ 


ಯಿತ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಷಿಕೆ ನಬಾರ್ಡ, 3054, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ-ಇ, ಸಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌. 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.!ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಅಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 
ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಃ 


ಲೋಇ 


115 ಸಿಕ್ಯೂಎನ್‌ 2020(ಇ) 


(ಗೋವಿಂದ ಪರೆ. ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 
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ANNEXURE -1 
LCQ - 189(221} 


Tabled by - Shri Kavatagimath Mahantesh Mallikarjuna 


DETAILS OF DECLARED NATIONAL HIGHWAYS IN THE STATE OF KARNATAKA YEARWISE FROM 2017-18 TO 2019-20 


NH No Stretch/Chainage Length Kim.) 1 
Latest revised G. Totat 
oid New de of Name From With PWD with NHAI 
ON SU L 
2017-18 
A 
The highway starting from its junction with NH-73 near Mudigere connecting Chikkamagaluru, Kadur, Tamatadahalki 0.00 km (Mudigere Hand 
12° N N p ' 152. 152. . 152.00 
03-12-17 Hosadurga and terminating at its junction with new NH No. 369 near Holalkere in the State of Karnataka. post) 52.00 km (Holslkere) 52.00 0.00 
Nagans 'The Highway starting from its junction with NH-548C near Mantha connecting Deogoan Fata, Selu, Pathari, Sonpeth, Paralf Junction with NH-48 
2 |W near] gg 23.03.2018 Vatjnath, Ambajogat, Renapurphata, Latur (NH-361}, Ausa, Omarga, Yenegur, Murum, Alur, Akkaikot, Nagasur in the state | Nagansur Near MH-KNT near Gotur in the | 271.00 0.00 271.00 
MH -KA Na lof Maharashtra connecting Bijapur (Vijayapura), Tikota, Athant, Kagwad, Chikhodi, Sankeshwar and terminating at its Border state of Karnataka. N ” § 
Border junction with NH-48 near Gotur in the state of Karnataka, ” 
dl AR NN 
Junction with 150A 
The highway starting from its junction with NH No. 44 near Ananatpur connecting, Rayadurg in the State of Andhra 
| 3 5400 01.05.2017 Pradesh and terminating at its junction with NH-1504 near Molkalmuru in the state of Karnataka. AP Border (105.00Km} [Near ಗಢ (116.00 11-00 0.00 
” "The highway starting from its junction with NH No. 44 near Kodikonda checkpost connecting 115,779 
7 4 16. 
4 |S 01.05.201 Lepakshi,Hindupur,Madakasira, Rolla,,AGAL! in AP and terminating its junction with NH-48nrae Sira in KA 99.179KM {AP BORDER) {Stra Town} 0.00 6.60 
RN ‘ R KA and Gadhinglaj in 
5 48H | S48H 05-12-17 The highway starting from its Junction with NH-48 near Sankeshwar in the state of Karnataka, Gadhingla, Ajara, Amboll, junction with NH-48 MH border in state 3.30 0.00 3.30 
Madkhol; Sawantwadt, Insuli and terminating at its junction with NH-66 near Banda in the state of Maharshtra. near sankeshwar Highway 134 N ” - | 
The highway starting from {ts junction with NH-748 near Machhe Connecting Piranvadi, Navage, Kinaye, Kusamallti, 0.00 Km 
05-12-17 [Jambotl, Kalman, Kankumbi, in the state of Karnataka Poriem, Matnee and terminating at Sanquelim {near Shri Dattaraya] {Jn With NH-748 near }.81 Km near Goa Bord 49.84 0.00 49.84 
Mandir) in the State of Goa. Macche} _ 
The Highway startin terminating at its 
05-12-17 [The highway starting from Its junction with NH-67 near Koppal and terminating at fts junction with NH No. 50 near Metgal from its pti MAE junctton with NH 0.00 25.10 25.10 
in the State of Karnataka. 67 near Koppal No.50 near Metgal in " ” ” 
ಆಪಿ" ೦p: the state of KA 
The highway starting 
pS 948A | 948A 1.01.2018 [The highway starting from junction of NH-648 and NH-48 near dobaspet{manne}, Nijagat,Kengal,Gudemaranahalli,Hartht, | from Junction of NH-648 Thokasandra in the 0.00 179.94 179.94 
Na [Melahatli, Hutikeregunnur, Rayasandra,Banavas!, Thokasandra In the state of KA connecting Acchettipatli and NH-48 near state of KA § ” 
dobaspet(manne} 
| Terminating at its 
'The highway starting from its junction with NH-69 near Sagar Connecting connecting The highway starting Junction with NH- 
9 |36E| 36 23.03.2018 {Huvinahalli,Holebaglu, Kalasavatli,Stghanandoor and terminating at its Junction with NH-766C near MARAKUTUKA tn the from its junction with NH- 766C near 67.20 0.00 67.20 
state of KA 69 near Sagar {(OKM} MARAKUTUKA in the 
state of KA (67.2 Km} 
23.03.2018 The highway starting from Its junction with NH-73 near beluru connecting Hassan , Hotenarasipura and terminating fts 0 Km (BELURU HANO 126.73 Km (Jn with 126.73 0.00 426.73 
ರ junction with NH-275 near Bflikere in the state of Karnataka POST) NH-275 near billkere) ” * K 
[The highway starting from its junction with NH-275 near Hinkat village connecting NH-275/ NH- 450A near Columbia Asia OKm 
23.03.2018 Hospital, NH-766/ NH-150A near APMC Bandipalya and terminating at its originating function with NH-275 near Hinkal 41.535 Km 41.54 0.00 41.54 
5 ({Hinkal) 
Village arround Mysore city in the state of Karnataka, (Mysore Ring Road) dl 
[The highway starting from KUMTA-HAVERI-SIRS! DIVAG! near Kumta (OKM) | 128.89 Km {Haveri} 72.89 56.00 128.89 
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Stretch/Chainage 


Latest revised 
ರತೀ ೦೯ 
declaration 


G, Yotal 
Name 


|The highway starting from BIDAR “Nizamapet 0.00 Km AP -KNT border 


20 Km Noubadh Jn 
with NH. 


4.265 km (Junction 
with Nh-66 near 
Hattikeri} 


‘The highway starting from its junction with NH-66 near Hattikeri and terminating at Belekeri Port in the State of 


Karnataka. 0 Km (Belekri port) 


[2018-19 AND 2019-20 - NIL 


ಮಖ ತುರ್ಯದಶಿೀ 


ಸರ್ಕಾರದೆ ಉಖ 

s ೧ತ್ನಬೋಗಿ 

ಸೋಕೋಪವಯಿಂೇ 

ಸಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖ 
ಒಳ ; 


R ಗಿನಿ 
(ಸಂಹರ್ಕ ಮಕ್ಕು ಕಳದ 


ಬಂದರು ಮತ 
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3 


_ Vn 
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಇ್ಲನ 2 (ಹೈಳೀಯ Sos ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 221 ಕ್ಕೆ 


ಅನುಬಂಧ-್ಲ 2 


2017-18 ರಿಂದ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಯೋಜನೆವಾರು ವಿವರಗಳು 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


733 ಜನನರ 


LN NSS SEN 
|___ 000] 


3034 ಹೌಸ್‌ಪಹೆ 


n 
a 


o 
8 


ale —usl oo 
aso 


w 
[= 
ep 
[() 


PN 
ಹಿ fo 
PN ಟ 
[3 kr] 


\ 
WD, 
| 
fe 
[ 
dl 
PN 
@ 
& 
$2, 
pS 
kl 
[oN 
[i] 
UR; 
[2 
m 
[fe 
A 
| 
[ad 
[rl 


—o sal —wacl ss —os 
|___ 000] [3.84] 0.72 322,42 
— 


CT ST TT TT ETT NT 
SL EL EL ELL NL LL LL 


PR 
pe 
[3 


636.05 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿ; 


EEA ESE. 

475,95 | 73 — 79 | 4399) 35740] 40 | [337.321 337.32 Ee 44 

sal son wa sol oo eo sale 

esl es oo sa oe nl —ol sl ol ea 

aoa seal oo ou —oa—a—al als 

- EEE 

EE 
SEE 
TET TTT 
EL LS LL EL NL LL LL LLL; 


earls 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿ: 


ರು 

eT Ts Ta TES TST ES TRE 
OL | ENE EAN [|8|] 
ee aaa — FT ETC ETS EE NET ETE 
3] 4 ess Ca —oal aa — oo — os — oneal is] ssn saa 
ss msl sae ssl —ool— ool ssl oslo sos oer isso 
gl sl —nsal— ws msl asl ool sms] sso oes se 
WE Ts ON EE LE EL LL RL LL LL 
5], ~—e sual ssn — asl sel — snl seal ssn] essl ss] esi 
Sess Tanna sae] ssa om on os msl sashes] tore 
Co] © pss Causal wel ssa — on ul oases — ssl oss saa 
al ಅಕ Comal oa ema — sao ws ooo TT NTT ET TT NTT TT 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿ: 


IF 


|__ 35173] 6 


1084 ಎಂಟೆಆರ್‌ಎನ್ನೆ * 
(ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾರ.ಅ.ನಿಧಿ.ಯೋಜನೆ) , 


STs Te 
EE — 


3ನ "ಪದರು 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 
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| [2017-18 
Sian Se 
Belgaum Ramdurg 
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3054-03-337-0-07-200- 


ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Belgaum Ramdurg ' 
3 4 - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
Yellapura - Sirsi and Siddapura (SH-93) near 


300 
150 
ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
450 
Ti Mk 
| Burunki Cross at Ch. 24.800 to 25.300 km 
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ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Belgaum Khanapura 3054-04-337-1-13-200- Hind Safety works on Junction of eps 350 ಕಾಮಗಾರಿಯು | 
ಜಿ.ಮು.ರ oad (MDR)and Kasba Nandagad Road (MDR) ಫೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
road at Bidi village Junction and SH-93 ; R 
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Road safety works on Aurad Sadashivagad 
Road(SH-34) at Ch:458.22 to Ch.459.60 


3054-03-337-0-07-200- 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 


Road safety works on corridor of SH-20 from 
Yaraghatti to Lokapur via Mudhol Tq and 
Ramdurg Taluk 


3054-03-337-0-07-200- 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 


Road safety works on corridor of SH-20 from 
Yaraghatti to Lokapur( Ramdurg Taluk) 


Road Safety Works on Highway connecting 
.|Khanapura with Talaguppa via Haliyal - 


ಕ್ರಸಂ 


2018-19 ( 


Road safety works on Highway connectiong ಕಾಮಗಾರಿಯು 
Mudhol with Nippani via Chikkodi (SH-18) near 100.00 ತೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Gurlapur Cross 
ಕಾಮಗಾರಿಯು 
250.00 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು 
250.00 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Road safety works on Highway connecting 
Raichur with Bachi (SH-20) Chachadi cross, 
ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
250.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Sutagatti cross and Mekalmardi cross in 
Road safety works on Highway connecting 
Sankeshwar with Sangam (SH-44 ) near Raxi 
ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
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Belgaum Gokak 3054-03-337-0-07-200- 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
Belgaum Bailhongal 
ರ್‌ 


Belgaum 


3054-03-337-0-07-200- 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 


3054-03-337-0-07-200- 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 


cross in Hukkeri Taluk X 

Road safety works on Highway connecting 
Bijapur with Sankeshwar (SH-12) near Borgal 

Cross, from Manjari bridge to Vardhaman petrol 
and Kerur Rava factory to Baban Math in 
Road safety works.on Highway connecting 
Highway connecting Shettihalli with 

at 27.30 KM 
Road safety works on Highway connecting 
Bhatnagoor with Boragaonwadi road(SH98) from | 
KM 20.00 to 22.50 KM 


3054-03357-0-07-200- 


| 3054-03-337-0-07-200- 
Belgaum Hukkeri ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 


Belgaum Chikkodi . ..|.3054-03-337-0-07-200- 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು 


Road safety works near Katakabavi Cross near 10 
0.00 1] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Raibag taluk,in Belgaum district 
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Belgaum [Raibag ಜಿ.ಮುರ 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


3054-03-337-0-07-200- [Road safety works on Highway connecting 
"ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ Bijapur with Sankeshwar (SH-12) near Murgundi ಕಾಮಗಾರಿಯು 
i 190 ತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
- Road, Kagwad Athani Road Koulgudda to ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ! 


Navalihal Athani Karimasuti. 


Ra Sankeshwar with Sangam (SH-44) near Mallapur 


GLBC Canal, N R Petrol Pump Ghataprabha & 
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Belgaum hikkodi 


Road safety works on Highway connecting 
Bhatnagoor with Boragaonwadi (SH 98) near 
Addi Cross at 12.00 KM (in Nippani) 
Road safety works on Halagatti Mulangi 
Hiretadasi Road-near kolachi weir in Ramdurg 
Taluk of Belagavi Ditsrict. 


3054-03-337-0-07-200- 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
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Nippani with Kottalagi (SH-72) near Balobba 


Belgaum | Chikkodi Cross at 7.00 KM & Boja Cross at 19.00 KM (ln 
A033 37-0-07-200- |F Sr HET WOKS ON HIgRWEY connectin 
Belgaum Khanapur ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 


Khanapura with Talaguppa road (SH - 93 Mar 
3054-03-337-0-07-200- Road Safety works pe Highway Connecting 
ಅ ಬ 
EINES 
Belgaum ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
Belgaum 


3054-04-337-1-13-200- 
ಜಿ.ಮು.ರ 
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Road safety works on Highway connecting Jath 
with Jamboti road (SH 31) Near AB Circle to SR 
Circle 


Road safety works onWakkund Hosur Road Via 
Korvinkop Ingalagi Road from Ch. 0.00 km to 
Ch.4.50 km - 


3054-04-337-1-13-200- 
ಜಿ.ಮು.ರ 


Road safety works onAnigol to Join Mangasuli- 


3054-03-337-0-07-200- 
Laxmeshwar SH-73 Road Via Vakkund road 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
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Engineer in Chief, 


Planning Road Asset & Management Center 


4" Floor, PWD Annex Buiiding, K.R.Circle, 
Bangalore - 560 001. 
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ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಬೋಸೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮಹಕು 


ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಿ 


(ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕುಡಿಗಳು) 
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ಶ್ರ 117398 
ರಸ್ತೆ "ಮೀ. 17.00 ರ೦ದ ಕಿ.ಮೀ. 20.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ Side shoulder widening, 


ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. GSB Work under 
porgress 


ಚ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-ಇಚೆಲಕರಂಜಿ (ರಾ.ಹೆ) ರಸ್ಪ 117147 
ಕಿ.ಮೀ. 8700 ರಿಂದ ಕಮೀ. 90.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ಥೆ Widening Work Under 
ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. Progress 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
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2018-19 
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2019-20 
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| ತಾಲ್ಲೂಕು [ಇ ಕಾಮಗಾರಿಯಜೆಸರು ಇ | 
Road safety works on Highway connecting ಮ 
Belgaum Chikkodi Bhatnagoor with Boragaonwadi (SH 98) near Addi ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Cross at 12.00 KM (in Nippani) 
' Road safety works on Highway connecting Nippani ಕಾಮಗಾರಿಯು 
Belgaum Chikkodi ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


with Kottalagi (SH-72) near Balobba Cross at 7.00 KM 
& Boja Cross at 19.00 KM (In Nippani 
Engineer in Chief, 


- Planning Road Asset & Management Center 


4 Floor, PWD Annex Building, K.R.Circle, 
Ranvalare — SAN ANY 


